ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 546 (704) 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ್‌ (ನಾಮ 
| ನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 04-03-2021 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು. 
ಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ | 
ಅ) | ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌.ಯಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌.ಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು: (ಹಾಲಿ| ಹಂತ-2, 2ಎ ಹಾಗೂ ಹಂತ-2ಬಿ, 
ಮೆಟ್ರೋ § ದುಗ ವಿವರ | ಹ್ಯಾಲಿ ಮಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರ: 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆ 
ಹಂತ-1 ರಲ್ಲಿ 423 ಕಿ.ಮೀಗಳು ಹಾಗೂ 
ಹಂತ-೭ ರಲ್ಲಿ 6 ಕಿ.ಮೀಗಳು ಒಟ್ಟು 483 
ಕಿ.ಮೀಗಳ ಉದ್ದದಷ್ಟು ಹಾಲಿ ಮೆಟ್ರೋ 
ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಯಾವ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ | ಹಂತ-2 ರ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಚಾರವನ್ನು 
ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು | ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳು 
ಆ) | ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಇದಕ್ಕಾಗಿ | ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಣಾಗುವ ಹಣದ ವಿವರದ 
ಹಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? | ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಮುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ 
(ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ | ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ನೀಡುವುದು) | 
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 47 ಪಿ.ಆರ್‌.ಜೆ 2021 | - 
ಹನಿ 
(ಬಿ.ಎಸ್‌.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ) 


ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳು 


ಮಾರ್ಗ ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ 'ನಾಗಪಾರದವರೆಗೆ 


0. ಅನುಬಂಧ-1 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
ಅಂದಾಜು | ಸಾರ್ಪಜನಿಕರ 
ಮಾರ್ಗದ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ಸೇವೆಗೆ 
ಈ. | ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ 
ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) | ಗುರಿ 
ದಜ್ಲಿಣ ವಿಸ್ತರಣೆ - ರೀಚ್‌-4 ಎಕ್ಸ್‌ಟೇನ್ನಸ್‌ 3626 | ಜನವರಿ2021ರಲ್ಲಿ 
ಯಲಜೇಸಹಳ್ಳಿಯಿಸಿಂದ ಸಿಲ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಕೆವರೆಗೆ ನ [ಮುಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಸ್ತರಣೆ - ರೀಚ್‌-2 ಎಕ್ಸ್‌ಟೇನ್ಮನ್‌ | 0188 | ಜೂನ್‌202! 
ಮೈಸೂರುರೆಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿ - ಛಲ್ಲಘಟ್ಟದವರೆಗೆ ' ತ ಮಾರ್ಚ್‌ 2022 
ಉತ್ತರ ವಿಸ್ತರಣೆ - ರೀಚ್‌-3 ಎಕ್ಸ್‌ಟೇನ್ನನ್‌ i | 
ನಾರಿನ ಪಡಿದನರೆದ ರಿಗ 296 11474 | ಸೆಷ್ಮೆಂಬರ್‌-2022 
ಪೂರ್ವ ವಿಸ್ತರಣೆ - ರೀಚ್‌-1 ಎಕ್ಸ್‌ಟೇನ್ನಸ್‌ | p 
ಹ ಬ 17.63 5,449.4 ಜೂಸ್‌:2023 
4 ಬೈಯಪೃ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ --ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ವರೆಗೆ | ' 
ಐಲೆಕ್ಟ್ಯಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿ:ಲೈನ್‌ - ರಿೀಚ್‌-5 ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ RE 
ಆರ್‌.ವಿ, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದವರೆಗೆ NE SY BBY 
ಬನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ -ರೀಚ್‌-6 ಹೊಸ 128169 ಮಾರ್ಚ್‌-2025 


